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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 230 

29 Μαίου 2015 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Αριθμ. 65590 

Η Διεύθυνση ΤεχνικώνΈργων της Περιφερειακής Ενό¬ 
τητας Χανίων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την 
ανάθεση του έργου: 

«ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ - 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣ¬ 
ΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΑΥΡΩΝΙ- 
ΤΗΣ - ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ - ΦΩΤΑΚΑΔΟ - Π. ΡΟΥΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ», προϋπολογισμού 245.000,00 
ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού από τη Διεύθυνση Τεχνι- 
κών'Εργων Π.Ε. Χανίων Σήφακα 56 και Δασκαλογιάννη - 
Χανιά, μέχρι και τις 11-6-2015. Πληροφορίες σχετικά με 
τη διάθεση των συμβατικών τευχών Ροσμαράκη Αφρο¬ 
δίτη τηλ. 28213 44631. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο υπόδειγμα Τύπου Β'. 

Αρμόδιοι για πληροφορίες που αφορούν τη μελέτη 
του έργου: Μαρκετάκης Μιχάλης, τηλέφωνο: 28213- 
44634, Ραχ: 28210-40510. 

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16/6/2015 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφο¬ 
ρών είναι προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης. 

3. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

I) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (ΜΕΕΠ) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., 
εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 


ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί¬ 
τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

II) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) (κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

III) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 

Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι¬ 
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία ερ¬ 
γασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού 
του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) εφόσον δεν 
καλείται στη δημοπρασία αθροίζεται στον προϋπολο¬ 
γισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

IV) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 
του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοι¬ 
νοπραξίας) 

V) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 
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4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.984,00 € του¬ 
λάχιστον έξι μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες 
από την ημερομηνία υποβολής τους. 

5. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάρ. έργου 
Κ.Α. 2014ΕΠ50200012 της ΣΑΕΠ 502) και υπόκειται στις 
κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περι- 
λαμβανομένης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 
παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α724-8-1993), καθώς 
και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των λειτουργικών 
αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 4 Ν. 4013/2011, ως ισχύει 
σήμερα. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Κρήτης. 

Χανιά, 25 Μάΐου 2015 

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Τεχνικών'Εργων Π.Ε. Χανίων 
ΕΛΕΝΗ ΔΟΞΑΚΗ 
-♦- 

( 2 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

1. Η Διεύθυνση Τεχνικών'Εργων Δωδεκανήσου της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκηρύσσει ανοιχτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΡΣΗ ΚΑ¬ 
ΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΥ 
ΦΙΛΕΡΗΜΟΥ» με συνολικό προϋπολογισμό 150.000,00 € 
(συμπεριλαμβάνει δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρό¬ 
βλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από 
τη κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ προϋπολογισμού 129.310,35 € 
(συμπεριλαμβάνει δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρό¬ 
βλεπτα και αναθεώρηση). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού σε ψηφιακή μορφή (Οϋ) 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) καθώς και 
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, Τιμολόγιο Προσφοράς 
και περισσότερες πληροφορίες από την έδρα της υπη¬ 
ρεσίας Πλατεία Ελευθερίας, μέχρι τις 18/06/2015 ημέρα 
Πέμπτη αφού καταβληθεί το απαιτούμενο ποσό. Η δια¬ 
κήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22413-63163, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 22413-63139, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Γεώργιος Περάκης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23/06/2015 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφο¬ 
ρών είναι «προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» του 
άρθρου 5 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). Αν για οποιονδήποτε 
σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προα- 
ναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερο¬ 
μηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη 
Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) 
τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους 
έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού. 


4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή τις τάξεις Α2 
και άνω για έργα στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 

γ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη 2 Α1 του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κα¬ 
τηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 
του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοι¬ 
νοπραξίας). 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.587,00 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερολογιακών ημερών, σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ), 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρό¬ 
νος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημερολογιακές 
ημέρες σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 24 του 
Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Νο¬ 
τίου Αιγαίου και είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δη¬ 
μοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
στον πίνακα 3 με α/α 13,2 και ΣΑΕΠ 067. 

Ρόδος, 25 Μάΐου 2015 

Ο Περιφερειάρχης 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 


Αριθμ. 10300 


Ο Δήμος Βόλβης προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης εργασιών του Έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ», Υποέργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΒΕΛ¬ 
ΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ». 


Το υποέργο αποτελεί δασοτεχνικό έργο της παρ. 1 
του άρθρου 16 του Ν. 998/1979 και συντίθεται από τις 
ακόλουθες κατηγορίες εργασιών (συμπεριλαμβανομέ¬ 
νων ΓΕ και ΟΕ και Απρόβλεπτα): 

Α. Χωματουργικά 471,06 € 

Β. Καθαιρέσεις - Αποξηλώσεις 1.058,44 € 

Γ. Σκυροδέματα 7.885,71 € 

Δ. Οπτοπλινθοδομές - Επιχρίσματα 2.399,75 € 

Ε. Επιστρώσεις - Επενδύσεις 2.710,28 € 

ΣΤ. Κουφώματα - Κιγκλιδώματα 4.541,52 € 

Ζ. Χρωματισμοί 5.008,46 € 

Η. Κατασκευές Ξύλινες - Μεταλλικές 41.651,59 € 

Ο. Εγκαταστάσεις'Υδρευσης - Αποχέτευσης 1.235,14 € 
I. Εγκατάσταση Ισχυρών - Ασθενών Ρευμάτων 1.357,38 € 
Κ. Λοιπές Εγκαταστάσεις 1.637,70 € 

2. Ο προϋπολογισμός του έργου, με Φ.Π.Α ανέρχε¬ 
ται σε 120.269,00 ευρώ. Εξ αυτών, ποσό 94.931,67 ευρώ 
αφορά τη συνολική δαπάνη εργασιών (συμπεριλαμβανο¬ 
μένων των ΓΕ και ΟΕ και των απροβλέπτων δαπανών), 
ποσό 2.848,00 ευρώ την αναθεώρηση και ποσό 22.489,33 
ευρώ το Φ.Π.Α. (23%). 
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3. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα 
υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσο¬ 
στών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο 
τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με 
έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτω¬ 
σης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.). 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16/06/2015, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) 
στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
στο Δημοτικό Κατάστημα του Σταυρού. 

5. Σε περίπτωση μη διεξαγωγής της δημοπρασίας 
την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί στις 
25/06/2015. 

6. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βόλβης. 

7. Το Έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Ευ¬ 
ρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
(Ε.Γ.Τ.Α.Α.) - Π.Α.Α. 2007 - 2013 με ποσοστά Κοινοτικής 
Συμμετοχής 80% και Εθνικής Συμμετοχής 20% (κωδικός 
ΣΑΕ 2013ΣΕ08280031 και κωδικός ΟΠΣΑΑ 179610). 

8. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

αΐ. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., 
εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω, εξειδικευμένες 
επιχειρήσεις, για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ στελε¬ 
χωμένες από Δασολόγους ή Τεχνολόγους Δασοπόνους 
εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 7 
παρ. 3 του Π.Δ. 146/1988. 

α2. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. εφόσον 
ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί¬ 
τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ. Εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων 
(Ε.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο¬ 
φίμων εφόσον ανήκουν στην Β, Γ' και Δ' τάξη σύμφωνα 
με τα άρθρα 16 και 17 του Π.Δ. 437/1981. 

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β, γ και δ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 
199 παρ. 2γ. περ. ββ) του Ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 


Γ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι¬ 
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση 
δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύ¬ 
ρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπρα¬ 
ξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Δ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατη¬ 
γορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ στελεχωμένες από Δασολόγους ή 
Τεχνολόγους Δασοπόνους εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Κ., 
με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του 
άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινο¬ 
πραξίας). 

Ε. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

9. Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαι¬ 
τείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.955,60 
ευρώ ήτοι το 2% του προϋπολογισμού του έργου χωρίς 
Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 15 της Διακήρυξης. Οι 
εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, 
αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και 30 
ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή 
πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 18/01/2016. Ο 
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

10. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον 
Ανάδοχο ύψους 10% σύμφωνα με το άρθρο 16 της Δι¬ 
ακήρυξης. 

11. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 
εγκεκριμένο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Συμβάσεων Υπόδειγμα Τύπου Β'. 

12. Οι ενδιαφερόμενοι μετά από αίτησή τους, μπορούν 
να προμηθευτούν, μέχρι και την Πέμπτη 11/06/2015, τα 
τεύχη δημοπράτησης και το έντυπο της οικονομικής 
προσφοράς, από το Δήμο Βόλβης, αφού καταβάλουν 
τη δαπάνη αναπαραγωγής τους (10,00 ευρώ), εκτός αν 
αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους 
δαπάνη και επιμέλεια, φροντίζοντας να παραλάβουν το 
σφραγισμένο από την Υπηρεσία έντυπο οικονομικής 
προσφοράς. Πληροφορίες: Τζουβελέκη Ελένη τηλ.: 23973 
30200 και Καπετανικόλα Ευαγγελία τηλ.: 23970 26600. 

Η δαπάνη δημοσίευσης της Περίληψης Διακήρυξης θα 
βαρύνει τον ανάδοχο του έργου. 

Σταυρός, 25 Μαΐου 2015 

Με εντολή Δημάρχου 
Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

Αριθμ. 47263 

Ο Δήμος Βόλου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλε¬ 
κτρονικό διαγωνισμό για τον «Καθαρισμό Περιαστικών 
δασών» διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, προϋπολογισμού 
81.280,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι σύνολο 99.974,40 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προ¬ 
σφοράς στο σύνολο των εξής εργασιών: α)Βοτάνισμα 
με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειρι¬ 
στή σε περιαστικά δάση, άλση και ελεύθερους χώρους. 
Απομάκρυνση των προϊόντων του βοτανίσματος και 
απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται και β)Κα- 
θαρισμός χώρου φυτών από σκουπίδια (χαρτιά, φύλλα, 
ξένα αντικείμενα κ.λπ.) και απόρριψή τους σε χώρους 
που επιτρέπεται. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
νννι/νν.ρΓοπηίΙΐΊΘυε.ρον.ρΓ. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 10-06-2015 
και ώρα: 08:00 π.μ. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 
16-06-2015 και ώρα: 15:00 μ.μ. 

Αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αποτελεί η Τε¬ 
χνική Έκθεση, ο προϋπολογισμός μελέτης, Γενική Συγ¬ 
γραφή Υποχρεώσεων, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί 
της προϋπολογιζόμενης από την Υπηρεσία δαπάνης. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής απευθύνεται στο 
Δήμο Βόλου. 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθει¬ 
ών του Δήμου Βόλου, Ταχυδρ. Δ/νση Πλατεία Ρήγα Φε- 
ραίου 1, Τηλεφ.: 2421350106, 2421350165 ΡΑΧ 2421097610, 
και στην Ηλεκτρονική Δ/νση του Δήμου Βόλου 
ΐΛΛΛΛΛ/.άίηηοενοΙοε.ςιΐ'. 

Βόλος, 21 Μόίου 2015 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ 

-♦- 
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ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Αριθμ. 29457/22.05.2015 

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ διακηρύσσει την με ανοικτή δη¬ 
μοπρασία επιλογή αναδόχου του έργου: 

«ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ Τ.Κ. ΚΑΙΝΟΥ¬ 
ΡΙΟΥ, ΛΕΠΕΝΟΥΣ, ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ» 

Προϋπολογισμού δημοπράτησης: 220.000,00 € ευρώ 
(με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 177.345,34 € ευρώ (χωρίς 
Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

α) τις διατάξεις των Ν. 1418/1984, Ν. 3263/2004 και 
Ν. 3669/2008, Ν. 4281/2014 και των κανονιστικών πράξεων 
(προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων) 
που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή τους, 

β) τους όρους της Διακήρυξης, καθώς και της Μελέ¬ 
της της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Αγρίνιου. 


Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩ¬ 
ΣΗΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΙΜΩΝ του άρθρου 4 παράγραφος 
§ β του Ν. 3669/2008. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δι¬ 
εύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Π.Ε.Ο. Αγρι- 
νίου-Ιωαννίνων (Πρώην Δημαρχείο Νεάπολης)) ενώπιον 
της αρμόδιας επιτροπής. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 16-06-2015, ημέ¬ 
ρα ΤΡΙΤΗ. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται 
η 10:00 π.μ. 

Τα τεύχη δημοπράτησης θα χορηγούνται στους ενδι¬ 
αφερομένους μέχρι την Πέμπτη 11-06-2015. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ή Μεμο¬ 
νωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή¬ 
σεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην: 

• Α2 τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

καθώς και αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις προ¬ 
ερχόμενες από χώρες της Ε.Ε. του Ε.Ο.Χ., ή από κράτη 
που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ) που πληρούν τις προϋποθέσεις. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε οκτώ (8) ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει από την 
ημέρα υπογραφής της Σύμβασης. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατα¬ 
τίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους 
του άρθρου 157 παρ. 1 του Ν. 4281/2014 και του άρθρου 
24 του ΚΔΕ στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, 
εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε 
ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, 
εκτός ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 3.577,24 € (ευρώ). Οι 
εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρε¬ 
σία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατα¬ 
σκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση 
διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές 
υπέρ όλων των μελών της. 

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου 
Αγρίνιου επί της οδού (Π.Ε.Ο Αγρινίου-Ιωαννίνων (Πρώ¬ 
ην Δημαρχείο Νεάπολης)), τηλ.: 26413-60717, ΐαχ: 26410- 
60738 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Αγρίνιο, 22 Μαίου 2015 
Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
-♦- 
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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 11054 

1. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας, 
προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του 
έργου με τίτλο: «Ανέγερση Νηπιαγωγείου στον αστικό 
Οικοδομικό Συνεταιρισμό Εθνικής Αντίστασης», με 

προϋπολογισμό 708.393,90 € (συμπεριλαμβανομένων 
των αναθεωρήσεων και του ΦΠΑ 23%). 
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Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 
461.983,02 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλε¬ 
πτα). 

β) κατηγορία Η-Μ, με προϋπολογισμό 110.945,42 € (δα¬ 
πάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύ¬ 
χη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσε¬ 
ων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Σουλίου 3 - Ηγουμενίτσα, μέχρι 
τις 11/06/2015, ημέρα Πέμπτη. Πληροφορίες στα τηλέφω¬ 
να 2665361103, ΡΑΧ επικοινωνίας 2665361123, αρμόδιος 
υπάλληλος για επικοινωνία: Μαρία Νάκα. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16 Ιουνίου 2015, 
ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης προσφορών 10.00 π.μ. στο 
Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Ηγουμενίτσας (Ταχ. 
Δ/νση: Σουλίου 3, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα) και το σύστη¬ 
μα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008. 

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες: 

ί. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. 
και ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορί¬ 
ας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ στην Α2 τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. 

ϋ. Προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Ορ¬ 
γανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες χώρες που 
έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την 
ΕυρωπάίκήΈνωση, οι οποίες έχουν κυρωθεί με σχετική 
Απόφαση του αρμόδιου οργάνου της τελευταίας, και το 
κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των 
κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχο¬ 
νται από αυτές τις χώρες, στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ., είτε 

μι. Προέρχονται από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων ί, ϋ και ίϋ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του ΚΔΕ (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ. (Κοινοπραξίες Εργ. Επ. εφόσον ανήκουν στην 1η 
τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με 
Εργ. Επ. εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ). 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας 


ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, με τις προϋποθέσεις της 
παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 11.520,00 € με ισχύ 
τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία 
δημοπράτησης, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχι¬ 
στον μέχρι 16/01/2016. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
ορίζεται σε έξι (6) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το «ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙ¬ 
ΟΥ Γ. ΜΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ». 

Ηγουμενίτσα, 25 Μαΐου 2015 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ 

-♦- 

(7) 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 
Αριθμ. 4331/15-5-2015 

Ο Δήμος Αργους Ορεστικού διακηρύττει ότι την 16 
του μηνός Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00 π.μ. (Λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δη¬ 
μαρχείο Αργούς Ορεστικού θα διεξαχθεί με ανοιχτή 
Δημοπρασία με το σύστημα: προσφοράς με επιμέρους 
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπλη¬ 
ρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρε¬ 
σίας με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης (άρθρο 4 του Ν. 3669/2008 Κ.Δ.Ε.), σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν. 4281/2014, 
Ν. 4072/2012, Ν. 3669/2008, Ν. 3263/2004, Ν. 3212/2003, 
Ν. 2940/2001, Ν. 2372/1996, Ν. 2338/1995, Ν. 2229/1994, τις 
διατάξεις του Π.Δ. 334/2000, Π.Δ. 609/1985, Π.Δ. 210/1997, 
κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την 
κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟ¬ 
ΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΝΟΣΤΙΜΟΥ.». Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του 
έργου είναι: 949150 και πρόκειται για το υποέργο με τίτ¬ 
λο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΝΟΣΤΙΜΟΥ». 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 
543.573,35 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλε¬ 
πτα) 

β) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ., με προϋπολογισμό 65.006,90 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 
22/2013 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αρ¬ 
γούς Ορεστικού, ανέρχεται στο ποσό των 608.580,25 
ευρώ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 
760.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να 
παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Εντυπο οικονομικής προσφοράς, Διακήρυξη, Συγγρα¬ 
φή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα του Δήμου Αρ¬ 
γούς Ορεστικού (Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό ΤΚ 
52200), μέχρι τις 11-6-2015 (ημερομηνία). Εφόσον ζη¬ 
τηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός 
της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της 
αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι 
ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγω¬ 
γές τους, που ανέρχεται σε πέντε (5) ευρώ, εκτός αν 
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αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους 
δαπάνη και επιμέλεια. Η διακήρυξη του έργου έχει συ¬ 
νταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ 
υπόδειγμα τύπου Β και λήφθηκε υπόψη η Απόφαση με 
θέμα: «Εγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρ¬ 
μογή σε όλα τα Δημόσια Έργα». 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., 
εφόσον ανήκουν στις τάξεις: 

• 1η τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
(π/υ: 543.573,35 €). 

• Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
(π/υ: 65.006,90 €). 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί¬ 
τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, "υπό τους όρους του άρθρου 16 
παρ. 7 του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 
199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του Ν. 4281/2014 και υπό τον όρο 
ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο 
κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 
25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κά¬ 
λυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έρ¬ 
γου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. 
Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοι- 
νοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό 
της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν 
είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε 
που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος 
της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % 
επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια 
του Φ.Π.Α. δηλαδή 12.357,72 ευρώ και η σχετική εγγυητική 


επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Αργούς Ορε- 
στικού. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210 ημερών, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημό¬ 
σια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 90 (ενενή¬ 
ντα) ημερολογιακές ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγρο¬ 
τική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013» με ποσοστό 
συγχρηματοδότησης 75% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25% από 
Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ 2015ΣΕ28280027). 

Δίναται να χορηγηθεί Προκαταβολή σύμφωνα με την 
Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργούς Ορεστικού 
(Προϊστάμενη Αρχή). 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Αργούς Ορεστικού, αρμόδιος υπάλληλος Τσαδήλα Ανα¬ 
στασία (τηλ.: 2467351330 Φαξ:2467351346), τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Αργος Ορεστικό, 12 Μα'ΐου 2015 

Ο Δήμαρχος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΠΑΠΤΣΟΓΛΟΥ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 

Αριθμ. 4306 

Ο Δήμος Αργους Ορεστικού προκηρύσσει δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με 
το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτω¬ 
σης - για την ανάδειξη μειοδότου, εκτέλεσης του έργου: 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΝΕ¬ 
ΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣ¬ 
ΤΗΡΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, ΝΟΜΟΥ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

Πρ/σμού 302.000,00 € με ΦΠΑ 

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμ¬ 
μα "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη "2007 2013 (ΕΠ- 
ΠΕΡΑΑ με κωδικό ΜΙδ 363936 υποέργο 4Έργα Ενεργει¬ 
ακής Αναβάθμισης) 

Η παραλαβή των φακέλων και ο έλεγχος των δικαι- 
ολογητικών των συμμετεχόντων στην δημοπρασία, θα 
γίνει στις 16 του μήνα Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα 
Τρίτη με λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών την 
ώρα 10η π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Αργους Ορεστι- 
κού, από την Ε.Δ. (Επιτροπή Διαγωνισμού), σύμφωνα με 
τις διατάξεις 

- Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α' 116) «Κύρωση της Κωδικο¬ 
ποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» 
(ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

- Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος 
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ¬ 
γραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

- Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανε¬ 
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
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Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 

- Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα 
Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιή¬ 
θηκε και ισχύει. 

- Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112) «Ενίσχυση της διαφά¬ 
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτό διοικητικών ορ¬ 
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις. 

- Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α' 68) «Καταχώριση δημοσι¬ 
εύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ΡΑΧ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημε¬ 
ρομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και 
την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν 
να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και 
να συμμετάσχουν σ' αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην 
περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και 
δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του 
διαγωνισμού δεν προσμετράται). 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., 
εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατη¬ 
γορίας Η/Μ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί¬ 
τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 
199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του Ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 


3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι¬ 
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση 
δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύ¬ 
ρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπρα¬ 
ξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Η προθεσμία περαίωσης του έργου, ορίζεται σε ενε¬ 
νήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή 
της σύμβασης. 

Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο δια¬ 
γωνισμό 2% (περίπου) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας 
του έργου, δηλ 4.910,57 ευρώ. 

Δίνατε να χορηγηθεί Προκαταβολή σύμφωνα με την 
Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία 

Οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες θα παραλαμβάνουν 
τα τεύχη δημοπράτησης έως και την Πέμπτη 11-6-2015 
και θα συμπληρώνουν την οικονομική προσφορά τους 
επί εντύπου σφραγισμένου που θα χορηγεί η Δ/νση 
Τ.Υ. του Δήμου. 

Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι 
καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που 
ανέρχεται σε πέντε (5) ευρώ, εκτός αν αναλάβουν την 
αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και 
επιμέλεια. 

Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργό¬ 
τερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την 
υποβολή της αίτησης χορήγησης. 

Ενημέρωση πάνω στη μελέτη θα γίνεται στους εν¬ 
διαφερομένους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, τηλ. 
2467351323. 

Αργος Ορεστικό, 14 Μάΐου 2015 
Ο Δήμαρχος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΠΑΠΤΣΟΓΛΟΥ 

-♦- 

(9) 

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 

Ο Δήμος Ζηρού διακηρύττει ότι την 16η του μηνός Ιου¬ 
νίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη 
παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Ζηρού, θα 
διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: Προ¬ 
σφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 6 
του Ν. 3669/2008, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικο¬ 
νομικής προσφοράς της υπηρεσίας, για την κατασκευή 
του έργου με τίτλο: «Έργα πρόσβασης στις αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις στην Τοπική Κοινότητα Πέτρας». 

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 180589 και πρό¬ 
κειται για έργο με τίτλο «Εργα πρόσβασης στις αγρο¬ 
τικές εκμεταλλεύσεις στην Τοπική Κοινότητα Πέτρας». 




1832 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία οδοποιία, με προϋπολογισμό 48.312,59 
ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 
στο ποσό των 48.312,59 ευρώ (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 60.000,00 ευρώ (με αναθεώ¬ 
ρηση και Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να 
παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την 
έδρα του Δήμου Ζηρού στην οδό Πλατεία Γεννηματά 
στη Φιλιππιάδα, μέχρι τις 11-06-2015. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 26833-60614, αρμόδιος υπάλληλος Μισηρλής 
Γ εώργιος. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., 
εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Μπορούν να συμμετάσχουν επίσης 
και επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών 
Ενοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 106 του ΚΔΕ 
για την κατηγορία των υδραυλικών έργων 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί¬ 
τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του ΚΔΕ (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 


και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι¬ 
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση 
δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύ¬ 
ρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπρα¬ 
ξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσε¬ 
ων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΔΕ 
(«κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δη¬ 
μοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 
2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κον¬ 
δύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 976,00 
ευρώ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται 
προς το Δήμο Ζηρού. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 
έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέ¬ 
ρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανά- 
δοχο, σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 3 του Ν. 3669/2008 
(ΦΕΚ 116 Α'), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του 
άρθρου 242 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α') και ισχύει. Η 
προκαταβολή αυτή σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να 
υπερβεί το 10% του ολικού ποσού της αρχικής σύμ¬ 
βασης (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) (Εγκ. 10/2012 της 
ΓΓΔΕ του Υπ. Υ.ΜΕ.ΔΙ.) 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζηρού. 

Φιλιππιάδα, 26 Μαΐου 2015 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ 
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